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Vaststellen Definitief Ontwerp en Uitvoeringsbesluit Beursgebied (deelproject Rode Loper) en voorbe¬ 
reiding aanbesteding ondergrondse fietsenstalling 

De gemeenteraad van Amsterdam 

Gezien de voordracht van burgemeester en wethouders van 10 november 2015 (Gemeenteblad afd. 1, 
nr. 1362); 

Gelet op de Gemeentewet: 

Algemene inlichtingenplicht (artikel 169 Gemeentewet); 

Budgetrecht gemeenteraad (artikel 189 Gemeentewet); 

Bekrachtigen van de geheimhouding (artikel 25 Gemeentewet); 

Mede gezien de aangenomen motie van het raadslid de heer Van Lammeren (Gemeenteblad afd, 1, nr. 
1424), 

Besluit: 

1. in te stemmen met het concept Definitief Ontwerp (DO) Beursgebied (Beursplein, Oudebrugsteeg 
en Beursstraat), Rode Loper, als uitwerking van het op 17 februari 2015 door het college vrijgeven 
Voorlopig Ontwerp (VO), en de uitvoering van dit ontwerp (Uitvoeringsbesluit) met als belangrijkste 
kenmerken: 

Berlage: Het ontwerp van Berlage als uitgangspunt voor het Beursplein; 

Materialisering: Het Beursplein en de trottoirs in de Beursstraat en Oudebrugsteeg worden 
uitgevoerd in natuursteen en de rijbanen in de Beursstraat, Oudebrugsteeg en naar de par¬ 
keergarage in rode klinkers; 

Parkeren: Het aantal openbare parkeerplaatsen wordt van 21 in de bestaande situatie terug¬ 
gebracht naar zes. 

(Brom)fietsparkeren op maaiveld: Aanvullend op de ondergrondse fietsenstalling komen 
op het maaiveld fietsvakken voor in totaal 77 fietsen en parkeervakken voor in totaal 37 snor- 
bromfietsers; 

Laden en lossen: 13 laad- en losplekken waarvan drie dubbel gebruikt kunnen worden als 
taxistandplaats met laad- en losregime van 7:00 uur tot 17:00 uur en taxiregime van 17:00 
uur tot 7:00 uur; 

Bomen: 14 bomen (waarvan twee monumentaal) moeten ten behoeve van de ondergrondse 
fietsenstalling en de herinrichting van het Beursplein gekapt worden, één boom wordt ver¬ 
plant. Hiervoor in de plaats worden acht hemelbomen geplant op het Beursplein en één 
Rode lep aan het Damrak. De resterende bomen worden gecompenseerd; 

Verlichting: kroonlantaarns op het Beursplein en in de Oudebrugsteeg en in de Beursstraat 
overspanningen met hangarmatuur 'Hahn' aan te brengen. De monumentale lantaarns op 
het Beursplein en op de kademuur in de Oudebrugsteeg worden gerestaureerd en terugge¬ 
plaatst; 
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Kunstwerken: Het kunstwerk 'Jonas en de Walvis' op het Beursplein zal niet terugkeren. Het 
kunstwerk de 'Charging Buil' (de stier) keert wel terug op een andere locatie op het plein. 

2. In te stemmen met de volgende kenmerken van de ondergrondse fietsenstalling: 

Bestaande uit één bouwlaag; 


- 1.700 fietsparkeerplaatsen (dubbellaagse rekken); 

Geen bakfiets- en snor-bromfietsparkeerplaatsen vanwege hun ruimtebeslag en benodigde 
kostbare installaties; 

Wel rekening gehouden met 20% buitenmaatse fietsen en een aantal oplaadpunten voor elektrische 
fietsen; 

De hoofdentree wordt circa 4,5 meter breed, ontsloten door een luie trap 

(van ongeveer 11 graden en met twee keer twee fietsgoten) en de tweede toegang met een trap; 
Gronddekking van circa 0,9 meter op het dak van de fietsenstalling; 

De toegangen worden voorzien van een transparante invalbescherming; 

Aanduiding van het aantal vrije fietsparkeerplaatsen per rij; 

De stalling wordt voorzien van twee bezoekerstoiletten, een beheerdersruimte en camerabeveiliging 
t.b.v. de sociale veiligheid. 

3. In te stemmen met de concept-reactienota VO Beursgebied (september 2015) waarin het 
verslag van de inspraakavond en alle inspraakreacties zijn opgenomen, alsmede- in een 
gerubriceerd overzicht- een samenvatting en de beantwoording van deze reacties; 

4. In te stemmen met de - onder geheimhouding aangeboden - geactualiseerde kostenramingen 
d.d. augustus 2015 van: 

Het DO Beursgebied (Beursplein, Oudebrugsteeg en Beursstraat: het maaiveldgedeelte) ad € 3,4 
miljoen en het voorstel deze te dekken uit de systeem reserve Rode Loper € 3,15 miljoen en Verkeer 
& Openbare Ruimte rompkredieten Openbare Verlichting (OVL) ad € 0,25 miljoen); 

Het referentieontwerp van de ondergrondse fietsenstalling ad € 9,7 miljoen en het voorstel deze 
te dekken uit de systeem reserve Rode Loper ad € 6,9 miljoen, stadsdeelparkeerfonds ad € 0,2 
miljoen, subsidie Stadsregio ad € 2,3 miljoen, particuliere bijdrage ad € 0,3 miljoen; 

5. In te stemmen met de hogere beheer- en onderhoudskosten voor het maaiveldgedeelte van 
het Beursgebied van € 130.000, als gevolg van hettoepassen van natuursteen. Dekking voor 
de meerkosten voor het beheer dient te worden meegenomen bij de begrotingsbehandeling 
van 2018; 

6. In te stemmen met de kosten voor exploitatie, beheer en onderhoud van de fietsenstalling 
Beursplein van € 300.000 tot € 360.000 per jaar vanaf tweede helft 2018, uitgaande van het 
huidige fietspuntconcept met een bemenste stalling; 

7. Kennis te nemen dat de bevoegdheid voor exploitatie, handhaving, beheer en onderhoud 
van fietsenstallingen bij niet NS-stations bij de stadsdelen ligt, met de kanttekeningen dat: 

Stadsdeel Centrum aangeeft noch de expertise, noch de dekking te hebben om deze rol in te 
vullen; 

Een evaluatie van de bevoegdhedenverdeling in 2016 is gepland waarbij vanuit de stadsdelen is 
aangegeven dat zij voorstellen om alle openbare fietsenstallingen als een bevoegdheid van de 
stad te willen beschouwen; 

Op stedelijk niveau gewerkt wordt aan een uniform exploitatiemodel voor de fietsenstallingen; 
Stad en stadsdelen momenteel samenwerken aan de samenvoeging van de stadsdeelparkeerfond- 
sen en het Centraal Mobiliteitsfonds; 

8. In te stemmen met de afspraak dat bij de samenvoeging van de stadsdeelparkeerfondsen 
en het Mobiliteitsfonds een voorstel wordt gedaan voor dekking van de kosten van exploi¬ 
tatie, beheer en onderhoud van de thans nog stadsdeel-fietsenstallingen en dat de dekking 
van de Beurspleinstalling alsmede die van andere vergelijkbare stallingen zoals Buiksloter- 
meerplein, Rokin, Vijzelstraat, Leidseplein en twee stallingen in Zuid, wordt betrokken bij 
de Voorjaarsnota 2016; 

9. In te stemmen dat de fietsenstalling Beursplein niet eerder in gebruik kan worden genomen 
dan nadat de dekking van de jaarlijkse kosten is vastgesteld; 

10. De geheimhouding op de ter inzage gelegde bijlagen 6,7 en 8 te bekrachtigen op grond van 
de gemeentewet artikel 25; 

11. Kennis te nemen van de planning van de uitvoering van het DO Beursgebied en de onder¬ 
grondse fietsenstalling. Beoogde start voorjaar 2017 en de oplevering tweede helft 2018; 

12. Kennis te nemen van het advies van het Algemeen Bestuur van de bestuurscommissie 
Centrum, d.d. 27 oktober 2015 aan het college van B&W, om in te stemmen met het uitvoe- 
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ringsbesluit Beursgebied, onderdeel van project Rode Loper en voorbereiding aanbesteding 
ondergrondse fietsenstalling; 

13. Kennis te nemen van bijgaande bestuurlijke reactie op het advies van het Algemeen Bestuur 
(11 november 2015). 

Aldus besloten door de gemeenteraad voornoemd 
in zijn vergadering op 16 december 2015. 


De plv. voorzitter 
E.Ünver 
De raadsgriffier 
mr. M. Pe 
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